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Dziennik ustaw i rozporządzeń krajowych 


Królestwa Galicyi i Lodomeryi 
wraz z Wielkiem Księstwem Krakowskiem. 


Rok* 1894. Wydano i rozesłano dnia 20. Kwietnia 1894. Część VI. 


Nr. 20. 
Obwieszczenie 


c. k. Namiestnietwa z dnia 9. Marca 1894, L. 17.354, którem ogłasza 

się rozporządzenie wykonawcze do ustawy z 12. Kwietnia 1893, 

Dz. u. kr. Nr. 28, o zabudowaniu potoku Niszkówki, ułożone przez 

Wydział krajowy w porozumieniu z c. k. Namiestnictwem a za- 

twierdzone reskryptem c. k. Ministerstwa rolnictwa z dnia 2. 
Września 1893, L. 12.3388/1680. 


Badeni w.r. 


Rozporządzenie wykonawcze 


do ustawy z dnia 12. Kwietnia 1893, Dz. u. kr. Nr. 23, o zabudo- 
waniu potoku Niszkówki. 


g. 1. 


Zabudowanie potokuj Niszkówki prowadzić będą organa c. k. oddziału 
leśno-technicznego dla zabudowania potoków górskich pod nadzorem Mini- 
sterstwa rolnictwa i Wydziału krajowego. 


$. 2. 
Czas budowy ustanawia się na lat trzy. 
$. 8. 


Koszta budowy, tudzież wydatki kancelaryjne, komisyjne i wszelkie ko- 
szta zarządu mają być pokryte z funduszu budowy, utworzonego stosownie 
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do $. 3. ustawy z dnia 12. Kwietnia 1898, Dz. ust. kraj. Nr. 23., z zasiłków 
kraju i państwowego funduszu melioracyjnego. 

Zarząd funduszu budowy prowadzi Wydział krajowy. 

Datki kraju i państwowego funduszu melioracyjnego mają być wpłacone 
do funduszu budowy na ręce kasy Wydziału krajowego w czasie oznaczonym 
w §. 2. tego rozporządzenia w miarę rzeczywistej potrzeby, wykazanej coro- 
cznie przez kierownika budowy. 

Wypłata rat zasiłku państwowego funduszu melioracyjnego zależy jednak 
od poprzedniego konstytucyjnego zezwolenia. . 


g. 4. 


Kierownictwo budowy porucza Ministerstwo rolnictwa technikowi laso- 
wemu, któremu może Ministerstwo rolnictwa przydzielić odpowiedni organ 
Jleśno-techniczny do bezpośredniego prowadzenia budowy, (miejscowy kiero- 
wnik budowy). 


g. 5. 


Dodatki budowlane, dyety, koszta podróży technika prowadzącego bez- 
pośrednio budowę na miejscu (miejscowego kierownika budowy) względnie 
odpowiednią część przyznanego mu ryezałtu na koszta podróży, tudzież część 
poborów aktywalnych przypadającą za czas jego wyłącznego zajęcia przy tem 
przedsiębiorstwie, pokrywa fundusz budowy. 

Również pokryć ma fundusz budowy odpowiednią część ryczałtu, prze- 
znaczonego na koszta podróży kierownika budowy. 

Zwroty, jakie fundusz budowy ma uiszczać państwowemu fanduszowi 
melioracyjnemu z powodu wydatków pokrytych przez ten ostatni fundusz, 
oblicza i ustanawia corocznie Ministerstwo rolnictwa. 


8. 6. 


Kierownik budowy ma przedkładać Wydziałowi krajowemu najdalej do 
końca Marca każdego roku budowy, program robót na rok bieżący wraz 
z potrzebnymi planami i kosztorysami do zatwierdzenia w porozumieniu 
z Ministerstwem rolnictwa. 

W ten sam sposób należy postąpić, gdyby w czasie rocznego okresu 
budowy okazała się potrzeba zmiany ustanowionego programu robót albo 
projektu służącego ze podstawę zabudowania. 


8. 7. 


Wykonanie robót odbywać się ma z reguły we własnym zarządzie, kie- 
rownik budowy może jednak wykonać poszczególne kategorye robót w drodze 
akordu na podstawie cen jednostkowych. 
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Gdyby potrzebne ceny jednostkowe nie były podane w projekcie, musi 
je zatwierdzić Wydział krajowy. 


§. 8. 


Z końcem każdego miesiąca przedkładać ma kierownik budowy Mini- 
sterstwu rolnictwa i Wydziałowi krajowemu krótkie i jasne sprawozdanie 
o postępie i stanie robót, z końcem zaś każdej kampanii roboczej, sprawo- 
zdanie roczne z czynności budowlanej i o jej wynikach, tudzież o innych 
ważniejszych spostrzeżeniach w polu roboczem. 


Ep" 


Wydziałowi krajowemu i Ministerstwu rolnictwa przysłuża prawo prze- 
konać się każdego czasu o postępie robót i ich jakości. 

Organa leśno-techniczne będące na miejscu i zajęte prowadzeniem robót, 
obowiązane są udzielić żądanych wyjaśnień organom w tym celu wydele- 
gowanym. 

Koszta takich inspekcyj nie mogą jednak obciążać funduszu budowy. 


58. 10. 


Na pokrycie wydatków budowlanych, jako to: płac dziennych należy- 
tości akordowych, wydatków na narzędzia, materyały i na roboty rzemieślni- 
ków, asygnuje Wydział krajowy na czas rocznego okresu roboczego zaliczki 
miesięczne na ręce kierownika budowy. 

Wysokość zaliczek potrzebnych na każdy miesiąc, preliminować ma kie- 
rownik budowy przed rozpoczęciem okresu roboczego w miarę robót zatwier- 
dzonych na rok budowlany i w miarę środków na ten cel rozporządzalnych. 


$. 11. 


Na podstawie list wypłat, wykazów należytości akordowych i kwitów 
ma kierownictwo budowy zestawiać co miesiąc rachunek budowy i przed- 
kładać go Wydziałowi krajowemu wraz ze wszystkimi dowodami najdalej do 
15. każdego miesiąca. 


8. 12. 


Ostateczny rachunek wszystkich dochodów i wydatków funduszu budowy 
sporządza Wydział krajowy, który też szczegółowe zamknięcie rachunkowe 
wraz ze wszystkimi przez kierownika budowy przedłożonymi operatami ra- 
chunkowymi przesyła Ministerstwu rolnictwa najpóźniej do 1. Marca każdego 


roku budowy i udziela potrzebnych wyjaśnień. 
15* 
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Z końcem każdorocznego okresu budowy, kierownik budowy ma za- 
żądać kolaudacyi przeprowadzonych robót. 

Komisya kolaudacyjna składa się z organu technicznego, wydelegowanego 
przez Ministerstwo rolnictwa i z takiegoż organu Wydziału krajowego. 

W kolaudacyach może brać udział także techniczny zastępea Namiest- 
nictwa, w którym to razie Ministerstwo rolnictwa oznaczy kierownika komisyi 
w każdym wypadku osobno. 

Komisya ogląda i bada przeprowadzone roboty przy współudziale kiero- 
wnika budowy. 

Koszta kolaudacyi pokrywa fundusz budowy. 

Protokół kolaudacyjny należy przedłożyć Ministerstwu rolnictwa i Wy- 
działowi krajowemu do zatwierdzenia po porozumieniu się. 


galg 


Instrukcya służbowa dla c. k. leśno-technicznego oddziału dla zabudo- 
wań potoków górskich, wydana reskr. Ministerstwa rolnictwa z dnia 2. Wrze- 
śnia 1888, L. 12.146 (zeszyt XIV ustaw, rozporządzeń i obwieszczeń z zakresu 
służbowego c. k. Ministerstwa rolnictwa rocznik 1888 strona 54), służyć ma 
za wskazówkę postępowania przy przeprowadzeniu niniejszego przedsiębiorstwa 
o iletej instrukcyi nie zmieniono lub nie uzupełniono postanowieniami tego roz- 
porządzenia. 


Na. Zd 


Rozporządzenie 


Wydziału krajowego Król. Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księ- 
stwem Krakowskiem z dnia 18. Marca 1894, L. 18.800, wydane 
w porozumieniu z c. k. Namiestnictwem we Lwowie, w przedmiocie 
zezwolenia gminie Chorostków na pobór 100°% dodatku konsum- 
cyjnego od mięsa i wina w latach 1894, 1895, 1896, 189% i 1898. 


Na mocy ustawy z dnia 18. Marca 1888, Nr. 86, Dz. ust. i rozp. kraj., 
Wydział krajowy Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Kra- 
kowskiem, zezwala za zgodą c. k. Namiestnietwa we Lwowie gminie Choro- 
stków na pobór stuprocentowego (100%/,) dodatku konsumcyjnego od mięsa 
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i wina w latach 1894, 1895, 1896, 1897 i 1898 z tem zastrzeżeniem, że 
gminie Chorostków nie będzie wolno żądać dodatkowego uiszczenia pomienio- 
nego dodatku za czas przed ogłoszeniem niniejszego rozporządzenia. 


We Lwowie, dnia 13. Marca 1894. 


Marszałck krajowy : 
Sanguszko w. r. 


Członek Wydziału krajowego: 
Dr. Józef Wereszczyński w. r. 


Nr. 22. 
KRozpórządzenie 


Wydziału krajowego Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem 

Księstwem Krakowskiem z dnia 13. Marca 1894, L. 13.799, wy- 

dane w porozumieniu z e. k. Namiestnictwem we Lwowie, w przed- 

miocie zezwolenia gminie Horodenka na dalszy pobór 100% do- 

datku konsumcyjnego od mięsa w latach 1894, 1895, 1896, 1897 
i 1898. 


Na mocy ustawy z dnia 18. Marca 1888, Nr. 36. Dz. ust. i rozp. kraj., 
Wydział krajowy zezwala za zgodą c. k. Namiestnictwa we Lwowie gminie 
Horodenka na dalszy pobór stuprocentowego (100'/,) dodatku konsumcyjnego 
od mięsa w latach 1894, 1895, 1896, 1897 i 1898 z tem zastrzeżeniem, że 
gminie nie będzie wolno żądać dodatkowej opłaty tego dodatku za czas przed 
ogłoszeniem niniejszego rozporządzenia. 


We Lwowie, dnia 13. Marca 1894. 


Marszałek krajowy: 
Sanguszko w. r. 


Członek Wydziału krajowego: 
Dr. Józef Wereszczyński w. r. 
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N. 28. 
Obwieszczenie 


Wydziału krajowego z dnia 20. Lutego 1894, do L. W. 8560, co 
do ryczałtów szupasowych na lata 1894, 1895 i 1896. 


Wydział krajowy postanawia niniejszem na zasadzie art. IV. ustawy z dnia 
15. Listopada 1874, Dz. ust. kraj. Nr. 65, że wyznaczone obwieszczeniem 
Wydziału krajowego z dnia 26. Listopada 1875, L. W. 25.744 (Nr. 2. Dz. 
u. kr. z r. 1876) i z dnia 7. Listopada 1890, L. 46.220 (Nr. 45. Dz. ust. 
kraj.) kwoty ryczałtów szupasowych trwać mają na dalsze trzechlecie, to jest 
na lata 1894, 1895 i 1896. 


Z Rady Wydziału krajowego Królestwa Galicyi i Lodomeryi z W. 
Księstwem Krakowskiem. 


We Lwowie, 20. Lutego 1894. 


Nr. 24. 
Ustawa 


z dnia 17. Marca 1894, obowiązująca w Królestwie Galicyi i Lodo- 
meryi z Wielkiem Księstwem Krakowskiem, o zezwoleniu gminie 
miasta Jaworowa na pobór opłaty gminnej od piwa. 


Zgodnie z uchwałą Sejmu Mojego Królestwa Galicyi i Lodomerpi z Wiel- 
kiem Księstwem Krakowskiem postanawiam: 


Art. I. 


Gminie m. Jaworowa zezwala się pobierać przez przeciąg lat trzech od 
dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, opłatę gminną od piwa w obręb 
gminy wprowadzonego i w niej zużywanego, a to w kwocie 50 et. od je- 
dnego hektolitra. 


Art. IL. 


Do uiszczenia opłaty obowiązani są wszyscy, którzy piwo dla konsum- 
cyi miejscowej wyrabiają lub sprowadzają bądź to na sprzedaż, bądź na 
własny użytek. 
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Art. M. 
Okręg poborowy stanowi gmina Jaworów. 
Art. IV. 


Ta opłata cięży tylko na konsumcyi w obrębie gminy, nie można nią 
obciążać ani produkcyi, ani obrotu handlowego. 


Art. V. 


Bliższe postanowienia co do sposobu poboru tej opłaty, wyda w drodze 
administracyjnej e. k. Rząd w porozumieniu z Wydziałem krajowym. 


Art. VI. 


Wykonanie tej ustawy poruczam Mojemu Ministrowi spraw wewnę- 
trznych. 


Wiedeń, 17. Marca 1894. 
Franciszek Józef w. r. 


Bacquehem w. r. 


Nr. 25. 
Ustawa 


z dnia 22. Marca 1894, obowiązująca w Królestwie Galicyi i Lo- 
domeryi z Wielkiem Księstwem Krakowskiem, w przedmiocie zmiany 
obszarów Reprezentacyi powiatowych w Cieszanowie i Jaworowie. 


Za zgodą Sejmu Mojego Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem 
Księstwem Krakowskiem rozporządzam : 


Art. I. 


Gminy Fehlbach, Kobylnica ruska i Kobylnica wołoska, tudzież obszary 
dworskie w Kobylnicy ruskiej i wołoskiej, mają być przeniesione z okręgu 
Reprezentacyi powiatowej w (ieszanowie do okręgu Reprezentacyi powiatowej 
w Jaworowie. 
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Art. II. 


Ustawa niniejsza wejdzie w wykonanie z dniem 1. Stycznia roku nastę- 
pnego po jej ogłoszeniu. 


Art. MI. 


Wykonanie tej ustawy poruczam Mojemu Mininistrowi spraw węwnę- 
trznych. 


Wiedeń, 22. Marca 1894. 


Franciszek Józef w. r. 


Baequehem w. r. 


